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				ANUNCIOS

				Otros anuncios oficiales

				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

				1935

				ANUNCIO de 27 de abril de 2020, del Delegado Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por el que se somete a información pública la reforma de la línea eléctrica a 132 kV Oiartzun-Papresa 1 y 2, de salida de la subestación transformadora «ST Oiartzun», en los términos municipales de Oiartzun y Lezo.

				A los efectos previstos en el artículo 10 del Decreto 282/2002, de 3 de diciembre (BOPV,  23-12-2002); y artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE, 27-12-2013), se somete a información pública la siguiente actuación sobre la instalación existente:

				Exp.: 20-AT-Y-2019-00156.

				– Solicitante: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

				– Emplazamiento: términos municipales de Oiartzun y Lezo.

				– Presupuesto total: 279.413,76 euros.

				– Finalidad: reordenar las entradas y salidas de las líneas a 132 kV en la ST Oiartzun.

				Características fundamentales de la actuación:

				Líneas de 132 kV:

				– Se reordena la salida de la línea Oiartzun-Papresa 1 y 2.

				– Se desmontan, junto con los conductores asociados, un apoyo de la línea existente Oiartzun-Papresa y dos de la línea Oiartzun-Pasajes.

				– Se elimina uno de los circuitos existentes entre los apoyos Ap.8 y Ap.7 y se mantendrá otro con los puentes abiertos en ambos extremos.

				Se solicita autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución.

				Lo que se hace público para conocimiento general, para que pueda ser examinada la documentación en la página web del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras (http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/energia-minas/inicio/) o en la sede electrónica del Gobierno Vasco (www.euskadi.eus). Las alegaciones que se estimen oportunas, deberán ser presentadas, en las sedes electrónicas citadas u otros medios legales habilitados, en un plazo no superior a 30 días contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

				San Sebastián, a 27 de abril de 2020.

				El Delegado Territorial,

				JOAKIN TELLERIA AGIRREZABALA.
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